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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρ. Φύλλου 395 


25 Οκτωβρίου 2002 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 


( 1 ) 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 


Έργα 13 

Προμήθειες □ 

Υπηρεσίες □ 

Η σύμβαση αυτή καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΑΣ); ΟΧΙ □ ΝΑΙ (3 


Προορίζεται για την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Ημ/νία παραλαβής της προκήρυξης_ 

Αριθμός αναφοράς _ 


ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΥ ΑΝΛΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 


Οργανισμός 

Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. 

Υπόψη 

Γραψείο Συμβάσεων & Αδειών 

8ος όροφος, Γ ραφείο 2 

Διεύθυνση 

Ταχυδρομικός Κώδικας 

Αθηνάς 67 

105 52 

Τοποθεσία / Πόλη 

Χώρα 

ΑΘΗΝΑ 

ΕΛΛΑΔΑ ·6Κ 

Τηλέφωνο 

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ) 

+30 10 3293 254 

+30 10 3248 662 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (β-πκϋΐ) 

Διεύθυνση ΙηΙειτιεΙ (ϋΚΕ) 

1*βρ-ιτ»8@8ΐΙι.ίοΠΙιηθ1.9Γ 

ίιίι!ρ:/Αν«ην.ί8βρ.9Γ 


1.2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Όπως στο 1.1 13 

13) Διεύθυνση για την Παροχή Εγγραφων: 
Όπως στο 1.1 13 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


1.4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Ο Πίνακας αυτός δεν συμπληρώνεται, διότι η κατάθεση 
της προσφοράς των διαγωνιζομένων γίνεται μόνο στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, με τη πρωτότυπη βεβαίωση εγ¬ 
γραφής της επιχείρησης στο ΜΕΕΠ. 


Οργανισμός 

Υπόψη 

Διεύθυνση 

Ταχυδρομικός Κώδικας 

Τοποθεσία/Πόλη 

Χώρα 

Τηλέφωνο 

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ) 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ε-πιαίΙ) 

Διεύθυνση ΙπΙθιτιθΙ (ΘΡί) 


ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

11.1.1) Είδος σύμβασης έργου 

Κατασκευή 0 Μελέτη και κατασκευή □ Κατασκευή με 

οποιοδήποτε 
μέσο κτιριακών 
έργων ή □ έρ¬ 
γων πολιτικού 
μηχανικού που 
αναφέρονται 
στο Παράρτη¬ 
μα XI της Οδη¬ 
γίας 93/38 

11.1.2) Είδος σύμβασης προμήθειας 
Δεν ισχύει. 

11.1.3) Είδος σύμβασης υπηρεσιών 
Δεν ισχύει. 

11.1.4) Πρόκειται περί συμβάσεως- 

πλαίσιο;* ΟΧΙ 0 ΝΑΙ □ 

11.1.5) Ονομασία της σύ μβασης από την αναθέτουσα αρ- 
Χή* 

"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ" (Α.Δ. 81/02) 

11.1.6) Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης (χρησιμο¬ 
ποιείστε πρόσθετο φύλλο εφόσον απαιτείται) 

1. Το προς δημοπράτηση έργο αφορά την ανακατα- 
σκευήτωνλειτουργικώνχώρωντου σταθμού σταΆνω Πα¬ 
τήσια (οικοδομικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες). Η 
ανακατασκευή θα περιλαμβάνει: τη διαμόρφωση των χώ¬ 
ρων κάτω από τις αποβάθρες με τις απαιτούμενες αντι¬ 
στηρίξεις, τηνέμπηξη πασάλων κατά μήκος των γραμμών 
του τραίνου, τις διαμορφώσεις των τοιχωμάτων προς τις 
γραμμές και τις τοιχοποιίες διαμόρφωσης των χώρων, τις 
εργασίες διεύρυνσης της υπόγειας διάβασης, τις εργα¬ 
σίες κάλυψης των αποβαθρών με μεταλλικά στέγαστρα, 
τη κατασκευή κυλιόμενων κλιμάκων και ανελκυστήρων 
για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, την επι¬ 
κάλυψη των δαπέδων διακίνησης των επιβατών με πλα¬ 
κάκια, τον άρτιο φωτισμό του σταθμού, των αποβαθρών, 
την αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και 
προσθήκη νέων σύγχρονων συστημάτων. Όλες οι εργα¬ 
σίες θα γίνουν χωρίς τη διακοπή λειτουργίας του σιδηρο¬ 
δρόμου. Αναλυτικότερα οι προς εκτέλεση εργασίες ανα- 
φέρονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

11.1.7) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών, τόπος παράδο¬ 
σης των προμηθειών ή τόπος παροχής των υπηρεσιών 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν στο σταθμό των Η.Σ.Α.Π. 
στα Άνω Πατήσια στο Νομό Αττικής - ΘΠ 


11.1.8) Ονοματολογία 

11.1.8.1) Ταξινόμηση κατά ΟΡν (Κοινό λεξιλόγιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις) * 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία "Οικοδομικά" 

11.1.9) Διαχωρισμός σε τμήματα 

ΟΧΙ 0 ΝΑΙ □ 

II. 1.10) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές; 

ΟΧΙ 0 ΝΑΙ □ 

11.1.11) Εξαίρεση από την υποχρεωτική χρήση ευρωπαϊ¬ 
κών προδιαγραφών 

ΟΧ 0 ΝΑΙ □ 

11.2) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Ή ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.2.1) Συνολική ποσότηταή μέγεθος 

Η προβλεπόμενη δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνολικά σε 
πέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ (5.600.000 
€) στην οποία περιλαμβάνεται και ποσοστό 15% για απρό¬ 
βλεπτες δαπάνες και δαπάνη 76.584,72 € για απολογιστι¬ 
κές εργασίες. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανά κατη¬ 
γορία ανέρχεται σε 4.283.124,62 € για τη κύρια κατηγορία 
των οικοδομικών και σε 1.240.290,66 € για τη κατηγορία 
των ηλεκτρομηχανολογικών, [στα ποσά αυτά, ανά κατη¬ 
γορία, συμπεριλαμβάνονται τα Γ.Ε και Ο.Ε (18%) και οι 
δαπάνες απροβλέπτων εργασιών (15%), χωρίς τη δαπάνη 
76.584,72 € για τις απολογιστικές εργασίες]. 

11.2.1.1) Δικαιώματα προαίρεσης 

Δεν εφαρμόζεται. 

11.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜ¬ 
ΒΑΣΗΣ 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται 
σε ένδεκα (11) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (Α.Π) είναι 
τρεις (3) και ορίζονται σε: 

■ (1 η Α.Π) 15 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης 

■ (2 Γ Α.Π) 30 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης 

■ (3 η Α.Π) 190 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης 

Προθεσμία έναρξης: Το αργότερο 10 ημέρες από την 

υπογραφή της Σύμβασης. 

ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

III. 1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

111.1.1) Εγγυήσεις που απαιτούνται: 

Γιατη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κά¬ 
θε διαγωνιζόμενο εγγυητική (-ές) επιστολή (-ές) συνταγ- 
μένη (-ες) στην Ελληνική γλώσσα, ύψους εκατόν δώδεκα 
χιλιάδων ΕΥΡΩ (112.000 €), που θα έχει εκδοθεί από μία ή 
περισσότερες Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στα 
Κράτη - Μέλη της Ε.Ε., ή από Κράτη - Μέλη του ΕΟΧ, από 
Κράτη - Μέλη που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή 
συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή από το ΤΣΜΕΔΕ. Εάν 
το κείμενο της εγγυητικής επιστολής είναι ξενόγλωσσο, 
θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στην "Η.Σ.Α.Π. 
Α.Ε.". 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση 
καλής εκτέλεσης σε ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5 %) της 
κατά τον προϋπολογισμό μελέτης συνολικής αξίας του 
έργου, που θα εκδοθεί από μία ή περισσότερες Τράπεζες 
που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε. ή από 
το ΤΣΜΕΔΕ. Εάν το κείμενο της εγγυητικής επιστολής εί- 
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ναι ξενόγλωσσο, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφρα¬ 
ση στην ελληνική. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
στην "Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.". 

III. 1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 
ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρόγραμ¬ 
μα Δημοσίων Επενδύσεων (50% συμμετοχή του Ευρω¬ 
παϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΚΠΣ 2000 - 
2006) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα 
έργα αυτά (συμπεριλαμβανομένης και της κράτησης 1% 
υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ που βαρύνει τον Ανάδοχο). 

ΣτονΑνάδοχο μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολή μέχρι 
και 10% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου με τους 
όρους που περιγράφονται στη Διακήρυξη και την ΕΣΥ. 

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την υποβολή από τον 
Ανάδοχο λογαριασμού και την έγκρισή του από τον Ανα- 
θέτοντα Φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 
609/85, όπως ισχύει σήμερα. 

III. 1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος εργο¬ 
ληπτών, προμηθευτών ή παροχών υπηρεσιών στον οποίο 
θα ανατεθεί η σύμβαση 

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη νομική μορφή κοινοπρακτικώς 
δρώντων επιχειρήσεων. 

Στη φάση υποβολής των προσφορών αρκεί προσύμφω¬ 
νο σύστασης Κοινοπραξίας (όχι απαραίτητα συμβολαιο¬ 
γραφικό έγγραφο). 

Γιατην υπογραφή της Σύμβασης θα απαιτηθεί σύσταση 
Κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

III.2) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατά¬ 
σταση των εργοληπτών και αναγκαίες διατυπώσεις για 
την αξιολόγηση των ελάχιστων οικονομικών, χρηματοπι¬ 
στωτικών και τεχνικών ικανοτήτων τους 

Α’. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ, σύμφωνα με την κατάταξη που θα ισχύει 
μέχρι την επανάκριση των πτυχίων τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του Ν. 2940/01, κάτοχοι πτυχίων: 

• Για τα οικοδομικά έργα: ΣΤ' και Ζ’ τάξεως ανεξαρτή¬ 
τως έδρας και Η' τάξεως με έδρα το νομό Αττικής ή έδρα 
σε δύο γειτονικούς νομούς, που η σχετική βεβαίωση εγ¬ 
γραφής τους στο ΜΕΕΠ να είναι σε ισχύ. 

• Για τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα: Ε' και ΣΤ', τάξεως 
ανεξαρτήτως έδρας και Ζ' τάξεως με έδρα το νομό Αττι¬ 
κής ή έδρα σε δύο γειτονικούς νομούς, που η σχετική βε¬ 
βαίωση εγγραφής τους στο ΜΕΕΠ να είναι σε ισχύ και κοι¬ 
νοπραξίες Δ' τάξης που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/ 01/ 27/ ΦΝ294/ 18.3.85 
(Φ Ε Κ170 Β') του Υ. Π Ε ,ΧΩ .ΔΕ., σύ μφωνα με το Ν. 1418/ 84, 
όπως αυτός συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/ 94 και τα Προ¬ 
εδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του, που 
η σχετική βεβαίωση εγγραφής τους στο ΜΕΕΠ να είναι σε 
ισχύ. 

• ή εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ κάτοχοι των νέων πτυ¬ 
χίων 4ης και 5ης τάξεως ανεξαρτήτως έδρας, ή 6ηςτάξης 
με έδρα το νομό Αττικής ή ένα γειτονικό νομό, που πλη¬ 
ρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον υπόψη Διαγωνι¬ 
σμό σύ μφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2940/01 

Σε περίπτωση, που καλύπτεται η καλούμενη τάξη της 
κύριας κατηγορίας (οικοδομικά έργα) δεν ισχύουν τα κα¬ 
τώτερα για το πτυχίο Η/Μ, εφόσον η Εργοληπτική Επιχεί¬ 
ρηση είναι εγγεγραμμένη σε αυτή την κατηγορία (των 
Η/Μ) στην ίδια ή ανώτερη τάξη από την καλούμενη στη δη¬ 
μοπρασία. 


Γιατις Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που έχουν 
υποβάλλει δήλωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης 
μέχρι την 3Τ0Τ2002 στην Δ/νση 15 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
ισχύουν τα προβλεπόμενα του άρθρου 8του Ν. 2940/01. 

Β’. Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, που έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους - μέ¬ 
λους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή τρίτων χωρών, οι οποίες 
έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες Σύνδεσης με την 
Κοινότητα, και πληρούν αντίστοιχα, με τις προαναφερό- 
μενες ελληνικές, κριτήρια εγγραφής στα επαγγελματικά 
μητρώα του κράτους που είναι εγκατεστημένες. Οι αλλο¬ 
δαπές αυτές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν την κεντρική 
τους διοίκηση ή το κύριο γραφείο τους ή την έδρα τους 
στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτη χώρα, η 
οποία έχει συνάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία Σύνδεσης με 
την Κοινότητα, να παρουσιάζουν ουσιαστικό και συνεχή 
δεσμό με την οικονομία του κράτους - μέλους ή/ και του 
κράτους που είναι εγκατεστημένες και να προσκομίσουν 
βεβαίωση εγγραφής τους στα επαγγελματικά μητρώα 
του κράτους που είναι εγκατεστημένες, για κατηγορίες 
έργων αντίστοιχες με το δημοπρατούμενο έργο ή να 
έχουν εκτελέσει οικοδομικό έργο παρόμοιο ποσοτικά και 
ποιοτικά με το δημοπρατούμενο. Εάν στο κράτος που εί¬ 
ναι εγκατεστημένες δεν υπάρχουν αντίστοιχα μητρώα, 
τότε θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για 
την τεχνική και οικονομική τους ικανότητα για την εκτέλε¬ 
ση του υπόψη έργου. 

Γ’. Κοινοπραξίες μεταξύ Ελληνικών Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων όπως αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο 
Α’, ή Κοινοπραξίες μεταξύ Αλλοδαπών Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων όπως αναφέρονται στο προηγούμενο εδά¬ 
φιο Β', ή Κοινοπραξίες μεταξύ Ελληνικών Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων όπως αναφέρονται στο προηγούμενο εδά¬ 
φιο Α’ και Αλλοδαπών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων όπως 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο Β’. 

Σημειώνεται ότι καμία από τις μεμονωμένες / κοινοπρα- 
κτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν μπορεί να συμ¬ 
μετέχει σε περισσότερα από ένα (1) διαγωνιζόμενα σχή¬ 
ματα. 

Επισημαίνεται ότι το ελάχιστο ποσοστό με το οποίο 
μπορεί να συμμετέχει κάθε εργοληπτική επιχείρηση σε 
Κ/ξια είναι 25% και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 
42του άρθρου 4του Ν.2940/01. 

Κάθε διαγωνιζόμενη Κ/ξια οφείλει να ορίσει επικεφαλής 
(ίοαάθΓ) της Κοινοπραξίας μια εκ των κοινοπρακτουσών 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπως αναφέρεται στο άρ¬ 
θρο 26 §1.2 της Διακήρυξης. 

Απαιτούμενη εμπειρία επί ποινή αποκλεισμού: 

Η ελάχιστη εμπειρία που ζητείται από κάθε μεμονωμέ¬ 
νη εργοληπτική επιχείρηση, επίποινή αποκλεισμού, για τη 
συμμετοχή της στο παρόντα διαγωνισμό, είναι η εκτέλε¬ 
ση και αποπεράτωση ενός τουλάχιστον παρόμοιου έργου 
με το δημοπρατούμενο. Προς το σκοπό αυτό κάθε μεμο¬ 
νωμένη επιχείρηση πρέπει να φέρει ένα πίνακα με τα πα¬ 
ρόμοια έργα που έχει εκτελέσει κατά τη τελευταία πεντα¬ 
ετία, έντεχνα και σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγρα¬ 
φές (στην Ελλάδα και στην Ε.Ε). 

Ως παρόμοια έργα θεωρούνται κτιριακά έργα ειδικής 
φύσεως και λειτουργίας, κτίρια συναθροίσεως ατόμων, 
όπως για παράδειγμα: Σταθμοί, Πολιτιστικά Κέντρα, Συ- 
νεδριακά Έργα, Δημαρχεία, Θέατρα, Εκθεσιακοί Χώροι. 

Ο πίνακας αυτός θα περιέχει στοιχεία, όπως ο τίτλος 
του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, η περιγραφή του εί- 
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δους των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί σε παρόμοια 
έργα, η χρονολογία ανάθεσης και περαίωσης, ο Προϋπο¬ 
λογισμός των εργασιών (αρχικός και τελικός). 

Από το πίνακα αυτό, πρέπει να προκύπτει ότι το άθροι¬ 
σμα των τελικών Προϋπολογισμών επί ποινή αποκλει¬ 
σμού, να είναι περίπου ίσο με 4.402.054,29 θυτο 
(1.500.000.000 δρχ.) και ένα τουλάχιστον έργο του πίνα¬ 
κα να είναι δαπάνης ίσης με 2.054.292 θυΐΌ (700.000.000 
δρχ.) (Τελικός Προϋπολογισμός) 

111.2.1.1) Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά 

• Αποδεικτικά για τη νομιμοποίηση της εταιρείας. 

• Πρακτικά των Δ.Σ. των εταιρειών (για συμμετοχή στο 
Διαγωνισμό και τον ορισμό εκπροσώπων). 

• Πιστοποιητικά - δικαιολογητικά της θέσης και της κα¬ 
τάστασης της εταιρείας (πτώχευσης, εκκαθάρισης, ανα¬ 
γκαστικής διαχείρισης). 

• Ποινικά μητρώα ή βεβαιώσεις ποινών των νομίμων εκ¬ 
προσώπων των εταιρειών. 

• Βεβαιώσεις για την ονομαστικοποίηση των μετοχών 
και μετοχολόγιο. 

• Κοινοπρακτικό ή προσύμφωνο στην περίπτωση 
Κ/ξιών 

111.2.1.2) Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - 
απαιτούμενα αποδεικτικά 

• Βεβαιώσεις οικονομικής φερεγγυότητας (πιστολη- 
πτική και δανειοληπτική ικανότητα). 

• Πιστοποιητικά εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσε¬ 
ων (εργοληπτικές ενώσεις, ασφαλιστικούς Οργανισμούς, 
καταβολή τελών κυκλοφορίας). 

• Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για το ανεκτέλεστο μέ¬ 
ρος, την καλή εκτέλεση και βεβαιώσεις ασφαλιστικών ει¬ 
σφορών των εν εκτελέσει εργολαβικών συμβάσεων, 

• Βεβαίωση για την καθαρή θέση της εταιρείας (σε πε¬ 
ρίπτωση που επικαλεσθούντην καθαρή θέση). 

111.2.1.3) Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά 

• Πιστοποιητικά εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο - 
επίσημους καταλόγους εργοληπτών. 

• Υπεύθυνη Δήλωση για την ισχύ του πτυχίου καιτις με¬ 
ταβολές των μελών. 

• Χρονοδιάγραμμα εργασιών. 

111.2.1.4) Λοιπές πληροφορίες (κατά περίπτωση) 

• Υπεύθυνη Δήλωση για τον τρόπο επικοινωνίας (ίαχ, 
εκπρόσωπος, αντίκλητος). 

• Δηλώσεις για την αποδοχή των όρωντης Διακήρυξης, 
ότι δεν δηλώνουν ψευδή στοιχεία. 

• Υπεύθυνες Δηλώσεις για την αποδοχή των συνθηκών 
του έργου, της από κοινού ευθύνης γιατα μέλη Κ/ξιας και 
κατά τα λοιπά όπως αναλυτικά περιγράφονται στη Διακή¬ 
ρυξη. 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

IV. 1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Ανοικτή 0 Κλειστή □ Με διαπραγμάτευση □ 

IV. 1.1) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια 
σύμβαση (κατά περίπτωση) 

IV. 1.1.1) Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη για το ίδιο έρ- 
γο 

Δεν έχει δημοσιευθεί 

IV. 1.2) Αριθμός των επιχειρήσεων που προβλέπεται να 
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά: 

Δεν ισχύει. 

IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Α) Χαμηλότερη τιμή 0 


Ακολουθείται σύστημα προσφοράς: Η προσφορά επι- 
μέρους ποσοστών έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό, κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. 

Η χαμηλότερη προσφορά αποτελεί βασικό αλλά όχι το 
μοναδικό κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του νόμου Ν.2576/98 και των Υπουργικών Αποφάσεων 
Δ17α/08/16/ΦΝ 402 (ΦΕΚ 116 Β'/ 12-2-98) άρθρα 2, 3, 4, 
και Δ 17α/10/65/Φ.Ν. 402 (ΦΕΚ 835 Β'/12-8-98) άρθρα 2, 
3,4,5 και Δ17α/07/37/ΦΝ 402 (ΦΕΚ 887 Β'/18-7-00) άρθρα 
1,2 και 3 (σχετικό: άρθρο 34.1 .β. οδηγία 93/38 ΕΟΚ). 

Β) ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ¬ 
σφορά σύμφωνα με: 

Δεν εφαρμόζεται. 

IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΐν.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για τον φά¬ 
κελο ο αναθέτων φορέας * 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ" (Α.Δ. 81/02) 
ΐν.3.2) Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα 
- τρόπος απόκτησης 
Μπορούν να ζητηθούν έως 26-11-2002 
Κόστος : 120 Νόμισμα : ΕΥΡΩ 
Όροι και τρόπος πληρωμής: 

Απαιτείται η υποβολή αίτησης στον Αναθέτοντα Φορέα 
το αργότερο την 26-11-2002 και η καταβολή ποσού 120 
ΕΥΡΩ σε μετρητά ή με έμβασμα στην "Η.Σ.Α.Π. Α.Ε." 

Τα παραπάνω τεύχη μπορεί να αποσταλούν και ταχυ- 
δρομικώς στους ενδιαφερομένους, με ταχυδρομική υπη¬ 
ρεσία της δικής τους επιλογής. 

Η ευθύνη και οι δαπάνες της ταχυδρομικής αυτής απο¬ 
στολής βαρύνουν τους ενδιαφερομένους και η Υπηρεσία 
δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή καθυστερήσεις, ως 
χρόνος δε παράδοσης θεωρείται ο χρόνος αποστολής. 
ΐν.3.3) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 
Τετάρτη 11-12-2002, ώρα 11:00 π.μ. 

IV.3.4) Αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφο¬ 
ράς σε επιλεγμένους υποψηφίους: 

Δεν ισχύει. 

ΐν.3.5) Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
Ε8 ΘΑ ΘΕ Εί ΕΝ ΡΒ ΙΤ ΝΙ_ ΡΤ ΡΙ δν Άλλες-τρίτεςχώρες 
□□□0α □ □□□□□ _ 


ΐν.3.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς: 

120 ημέρες από την ημερομηνία διαγωνισμού 
(παρ.ΐν.3.7.2.) 

ΐν.3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών 
IV 3.7.1) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται 
κατά το άνοιγμα των προσφορών: 

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Εργοληπτικών Επιχειρήσε¬ 
ων. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η εκπροσώπηση είναι δυ¬ 
νατή από κοινό εκπρόσωπο. 
ΐν.3.7.2) Ημέρα, ώρα και τόπος 
Τετάρτη 11-12-2002, ώρα 11:00 π.μ. 

Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2ος όροφος 

Αθηνάς 67, 105 52 ΑΘΗΝΑ 

ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

VI. 1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ; 

ΟΧΙ 0 ΝΑΙ □ 
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VI.2) ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ, ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΑΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΑΤΕ ΤΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΔΗ¬ 
ΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 

Δεν ισχύει. 

VI.3) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ/ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 
ΤΗΣΕ.Ε.;* 

ΟΧΙ □ ΝΑΙ 0 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει ως εξής: 

• Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (50% 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ΚΠΣ 2000 - 2006 

VI.4) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμ¬ 
βασης θα διέπονται από την ισχύουσα Ελληνική Νομο¬ 
θεσία και την Οδηγία 93/38 της Ε.Ο.Κ. η οποία τροποποι¬ 
ήθηκε με την Οδηγία 98/4/ΕΚ, το Ν. 1418/84, το Ν. 
2229/94, το Ν.2576/98, το Ν.2940/01, το Ν.2854/00, το 
Π.Δ. 609/85, το Π.Δ. 57/2000 και το Π.Δ. 22/2002, όπως 
ισχύουν σήμερα. 

Το εργολαβικό συμφωνητικό θα συνταχθεί στην Ελληνι¬ 
κή γλώσσα. Οι έγγραφες συνεννοήσεις μεταξύ Αναδόχου 
και Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα γίνονται υποχρεωτικά 
στα Ελληνικά. 

Η παρούσα αποστέλλεται ως έχει για δημοσίευση και 
στον ελληνικό τύπο και το Φ.Ε.Κ. Τα έξοδα δημοσίευσης 
της παρούσας στις ελληνικές εφημερίδες βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 

VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 18-10-2002 

Απάτην ΗΣΑΠ Α.Ε. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΠΠΟΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων προκηρύσσει στις 11 
Νοεμβρίου 2002 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 :00 π.μ. πρό¬ 
χειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Αναλώσι¬ 
μου εργαστηρίων εν γένει προϋπολογισθείσης δαπάνης 
32.000,00 ΕυΒΟ συμπ/νου Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείτην καθορισμένη ημέρα και 
ώρα στα Γραφεία του Νοσοκομείο Χαλκίδος 19 Άνω Πα¬ 
τήσια από την αρμόδια Επιτροπή 

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γρ. Προμηθειών αφού 
πρωτοκολληθούν Χαλκίδος 19 Άνω Πατήσια. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γ ρ. 
Π ρομηθειών τηλέφωνο 2582358 για κάθε πληροφορία και 
λήψη της σχετικής Διακήρυξης έναντι 5,00 ευρώ με γραμ¬ 
μάτιο είσπραξης στο Ταμείο του Νοσοκομείου. 

Ο Διοικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

-♦- 

(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων προκηρύσσει στις 11 
Νοεμβρίου 2002 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ πρό¬ 
χειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια, Απορρυ¬ 


παντικών - Χαρτικών - Σάκων απορριμμάτων προϋπολογι- 
σθείσης δαπάνης 33.000,00 ΕΨΒΟ συμπ/νου Φ.Π.Α για 
ένα χρόνο. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείτην καθορισμένη ημέρα και 
ώρα στα Γραφεία του Νοσοκομείου Χαλκίδος 19 Άνω Πα¬ 
τήσια από την αρμόδια Επιτροπή. 

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γ ρ. Προμηθειών αφού 
πρωτοκολληθούν Χαλκίδος 19 Άνω Πατήσια. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γ ρ. 
Προμηθειώντηλέφωνο 2582358 για κάθε πληροφορία και 
λήψη της σχετικής Διακήρυξης έναντι 5,00 ευρώ με γραμ¬ 
μάτιο είσπραξης στο Ταμείο του Νοσοκομείου. 

Ο Διοικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

-♦- 

(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων προκηρύσσει στις 11 
Νοεμβρίου 2002 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ πρό¬ 
χειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια, Επιδε- 
σμικού Υλικού προϋπολογισθείσης δαπάνης 45.000,00 
ΕυΒΟ συμπ/νου Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείτην καθορισμένη ημέρα και 
ώρα στα Γραφεία του Νοσοκομείου Χαλκίδος 19 Άνω Πα¬ 
τήσια από την αρμόδια Επιτροπή. 

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γ ρ. Προμηθειών αφού 
πρωτοκολληθούν Χαλκίδος 19 Άνω Πατήσια. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γ ρ. 
Προμηθειώντηλέφωνο 2582358 για κάθε πληροφορία και 
λήψη της σχετικής Διακήρυξης έναντι 5,00 ευρώ με γραμ¬ 
μάτιο είσπραξης στο Ταμείο του Νοσοκομείου. 

Ο Διοικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

-♦- 

(5) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων προκηρύσσει στις 11 
Νοεμβρίου 2002 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. πρό¬ 
χειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Ειδών 
Καθαριότητας - Παντοπωλείου προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης 30.500,00 ΕΕΙΒΟ συμπ/νου Φ.Π.Α., για ένα χρόνο. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείτην καθορισμένη ημέρα και 
ώρα στα Γ ραφεία του Νοσοκομείο Χαλκίδας 19 Άνω Πα¬ 
τήσια από την αρμόδια Επιτροπή. 

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γ ρ. Προμηθειών αφού 
πρωτοκολληθούν Χαλκίδος 19 Άνω Πατήσια. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γ ρ. 
Προμηθειώντηλέφωνο 2582358 για κάθε πληροφορία και 
λήψη της σχετικής Διακήρυξης έναντι 5,006 με γραμμάτιο 
είσπραξης στο Ταμείο του Νοσοκομείου. 

Ο Διοικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

-♦- 

( 6 ) 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αριθ. 7145 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. διακηρύσσει ότι την 
9.12.2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00-12.30 θαδιεξα- 
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χθεί ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη τιμή για 
την εκτέλεση της προμήθειας τριών (3) αυτοκινούμενων 
λειοτεμαχιστών ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου σε 
εκτέλεση της 344/02 απόφασης της Εκτελεστικής Επι¬ 
τροπής του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3.009.000.00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 18%. 

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, γραμμένα στα αντίστοιχα επιμελητήρια. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% 
του προϋπολογισμού της προμήθειας, και βεβαιώνεται με 
τη προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από αναγνωρισμέ¬ 
νη τράπεζα ή άλλου πιστωτικού οργανισμού. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης και του λοιπού έντυ¬ 
που υλικού που αφορά τον υπόψη διαγωνισμό, οι ενδια¬ 
φερόμενοι οφείλουν να καταβάλλουν παράβολο αξίας 
15,00 Ευρώ, στηνταμειακή υπηρεσία του Ε.Σ.Δ.ΚΝ.Α. 

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με το διαγωνισμό δί¬ 
νονται στα γραφεία του Ε.Σ.Δ. Κ. Ν. Α, από την αρμόδια Κα- 
ραμήτρου Ερ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως 
και την 6.12.02 Δ/νση Άντερσεν 6-11525 Αθήνα, τηλέφω¬ 
νο επικοινωνίας 010.67.46.523-5. 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2002 
Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ 

-Φ- 

(7) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 
Αριθ. Διακ. 20/2002 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκη¬ 
ρύσσει κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 
609/85 δημόσια ανοικτή δημοπρασία για το έργο: «Εγκα¬ 
τάσταση τριών (3) ανελκυστήρων στο κτίριο Εδρών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.» Προϋπολογισμού: 
121.499,00 ευρώ. 

Η δημοπρασία διεξάγεται με το σύστημα της προσφο¬ 
ράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 
4παραγρ. ατού Ν. 1418/84 καιτοάρθρο6του Π.Δ. 609/85 
όπως αυτά έχουν συμπληρωθεί και τροποποιηθεί. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6 Νοεμβρίου 2002 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.30-11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών), στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Σε περίπτωση που, λόγω αποχής ή απεργίας, δεν παρου¬ 
σιαστεί κανείς στη δημοπρασία για να δώσει προσφορά ή 
δεν παρουσιαστεί η Επιτροπή για τη διενέργειά της, αυ¬ 
τός θα επαναληφθεί στις 13 Νοεμβρίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 10.30 - 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο χωρίς άλ¬ 
λη δημοσίευση στον τύπο Γ ια τη συμμετοχή σ’ αυτόν 
απαιτείται εγγυητική επιστολή αξία· 2.060 ευρώ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα: 

α) Β' τάξης Ηλεκτρομηχανολογικά ή Κ/ξίες Α' τάξης 
Ηλεκτρομηχανολογικά (παλιά πτυχία) 

β) Α1 τάξης ηλεκτρομηχανολογικά ή Κ/ξίες Α1 τάξης 
Ηλεκτρομηχανολογικά (νέα πτυχία). 

Για την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης οι ενδια¬ 
φερόμενοι καταβάλουν ποσό 10 ευρώ που πληρώνεται 
στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Α.Π.Θ. (κτίριο Δι¬ 
οίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», 5ος όροφος) ή κατατίθεται 


στην Εθνική Τράπεζα, Υποκατάστημα Σιντριβανιού Θεσ¬ 
σαλονίκης στον κωδικό ΚΑ εσόδων 6669 και στον αριθμό 
λογαριασμού 545304-65 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για 
όλα τα στοιχεία με τη δημοπρασία (σχέδια, διαγράμματα 
κ.λ.π.) και να προμηθευτούν τα σχετικά έντυπα για τη σύ¬ 
νταξη και υποβολή της προσφοράς τους από την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδω¬ 
ρή», 8ος όροφος), τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 9:00 - 
13:30 και μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνι¬ 
σμού. 

Πληροφορίες: Μαστοροδήμου Παναγιώτα, τηλ. 
996822. 

Με εντολή του Πρύτανη 
Ο Γ ενικός Διευθυντής 
Τεχ/κής Υπ/σίας & Μηχ/σης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ 

-Φ- 

( 8 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά, που θα γίνει στα γραφεία της Κεντρικής Υπη¬ 
ρεσίας, Αγησιλάου 10, 4ος όροφος, στις 26.11.2002 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. σχετικά με την: 

1) εκτύπωση και προμήθεια 320.000 δελτίων κοινωνικού 
τουρισμού, έτους 2002. 

2) μηχανογραφική καταχώρηση 185.000 περίπου αιτή¬ 
σεων δικαιούχων Ν. Αττικής και της περιφέρειας, κεντρι¬ 
κή διαχείριση του προγράμματος υποστηριζόμενη από 
σύστημα με το οποίο γίνεται η μηχανογραφική επεξεργα¬ 
σία των αιτήσεων των δικαιούχων Ν. Αττικής και Περιφέ¬ 
ρειας ανά υπηρεσία, σύνταξη απολογιστικών στοιχείων 
και έκδοση καταστάσεων ανά γραφείο απογραφής. Πε¬ 
ρισσότερες πληροφορίες και έντυπα διακηρύξεων δίνο¬ 
νται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία 
του Οργανισμού, Αγησιλάου 10 ,3ος όροφος, γραφείο 
306. τηλ. 5286091. 

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον Οργανισμό Εργα¬ 
τικής Εστίας. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 

-Φ- 

0 ) 

Α' ΠΕ.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Το Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ύστερα απάτην αριθμ.7/25.7.02 
(θέμα 3ο) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Νο¬ 
σοκομείου προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με 
έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟ- 
ΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ2003 με 
κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. 

Ο προϋπολογισμός θα είναι μέχρι του ποσού των 
133.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥτου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα 
διενεργηθεί στις 18.11.02 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα ΙΟ¬ 
Ι 0.30 π.μ. (Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 
10.30 π.μ. αφού κατατεθούν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο 
του Νοσοκομείου). 
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Πληροφορίες και όροι της διακήρυξης θα δίδονται από 
το Γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Κόστος διακήρυξης 8,8 ΕΥΡΩ. 

Η Δ/κή Διευθύντρια 
ΑΡΓΥΡΟ ΛΙΤΣΑΚΗ 

-♦- 

( 10 ) 

Α'ΠΕ.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Το Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ύστερα από την 
αριθμ.39/24.10.01 (ΘΕΜΑ δον ΕΗΔ απόφαση του Συμ¬ 
βουλίου Διοίκησης του Νοσοκομείου προκηρύσσει Δημό¬ 
σιο ανοικτό διαγωνισμό με έγγραφες και σφροηοσμένες 
προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

1) 240 ΣΕΤ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ - ΚΥΤΤΑΡΟΑΦΑΙΡΕΣΗΣ) 
για 3 έτη 

2) ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 40 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΛΙΠΑΦΑΙ- 
ΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης την ΣΥΜ- 
ΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Ο προϋπολογισμός θα είναι για ποσο73.350 ευρώ για το 
πρώτο είδος και για ποσό 35216 ευρώ για το δεύτερο εί¬ 
δος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα 
διενεργηθεί στις 21.11.02 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα ΙΟ¬ 
Ι 0.30 π.μ. (Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 
10.30 π.μ. αφού κατατεθούν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο 
του Νοσοκομείου). 

Πληροφορίες και όροι της διακήρυξης θα δίδονται από 
το Γ ραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Κόστος διακήρυξης 8,8 ΕΥΡΩ. 

Η Δ/κή Διευθύντρια 
ΑΡΓΥΡΩ ΛΙΤΣΑΚΗ 

-♦- 

( 11 ) 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ Γ 

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 

1. Το ΑΤΑ διακηρύσσει ότι εκθέτει σε επαναληπτικό Δη¬ 
μόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές και με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκ¬ 
πτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84 (άρθρο 
4 παράγραφος 2α), Ν. 2576/98 και Ν. 2940/2001 και των 
Π.Δ. 609/85 (άρθρο 6) και των εγκυκλίων 22/30.8.2001, 
32/14.11.2001 και 37/18.12.2001 και με τους όρους της 
διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης την εκτέλεση του 
έργου «Αποπεράτωση θερινής λέσχης» (135ΣΜ-01-02) 

Προϋπολογισμού 30.165 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του ΦΠΑ 13%) 

2. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές 

α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ 
(σύμφωνα με την παλιά κατάταξη του άρθρου 16 του Ν. 
1418/84) στηνΑ'τάξη και άνω για έργα Οικοδομικά. 

β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρ¬ 
χιακά Μητρώα για έργα οικοδομικά που πληρούν τις νό¬ 
μιμες προϋποθέσεις. 

γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ 
στην Α1 τάξη και άνω για έργα Οικοδομικά σύμφωνα με το 
Ν. 2490/2001. 


3. Η δημοπρασία θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 6 
του μηνός Νοεμβρίου του 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11.00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της 135 
ΣΜ στη Σκύρο και υπόκειται στην έγκριση του ΑΤΑ. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
ποσοστό 2% επίτου προϋπολογισμού της μελέτης, δηλα¬ 
δή σε 603 ευρώ. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες 
σχετικές με τον διαγωνισμό καιναπαραλάβουντο τεύχος 
της μελέτης και τα έντυπα δηλώσεων και προσφοράς από 
τα γραφεία Γ.Ε.Ε. Σκύρου στο Α/Δ Σκύρου τηλ. 02220- 
55007 - 0222091626, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από 
09.00 έως 14.00) μέχρι την προηγούμενη του διαγωνι¬ 
σμού. 

6. Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές προσφορές μόνο 
στο αριθμημένο έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας. 

7. Τα έξοδα δημοσίευσηςτης παρούσας διακήρυξης θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Από τη Διοίκηση 

-♦- 

( 12 ) 

ΓΠΕ.Σ.Υ. 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
Αριθ.9901 

Το «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ματαιώνει 
τον διαγωνισμό της 25.11.2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10.00 π.μ., που αφορά προμήθεια ξενοδοχειακού Νοση¬ 
λευτικού Εξοπλισμού, ΥΠΟΕΡΓΟ Β-6. 

Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2002 
Ο Διοικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ 
-♦- 

(13) 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλή¬ 
ρωση τιμολογίου για την προμήθεια συσσωρευτών δια- 
φόρωντύπωνγιατις ανάγκες των οχημάτωντουΔ.Θ.,π.δ. 
21.741,50 € με Φ.Π.Α. (Δ/νση Μηχ/γίας). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 5 Νοεμβρίου, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00-10.30 (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών), στο γραφείο 304 του Δημοτικού Καταστήματος (Βε- 
νιζέλου 45, όρ. 3 ος ) από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγω¬ 
γής Δημοπρασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό 5% επίτου προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α., σε γραμ¬ 
μάτιο του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή από ανα¬ 
γνωρισμένη Τράπεζα, ισχύος 10 μηνών. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι νόμιμα ασκούν την 
κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών, που είναι 
γραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. 

Οι εταιρίες οποιοσδήποτε μορφής θα πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα των συ¬ 
στατικών τους πράξεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών όρωντου διαγωνισμού από τη Δ/νση Μηχανολογίας 
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(Τμήμα Μελετών) του Δ.Θ., οδός Γκαίτε Τζοβαροπούλου 
και Κερκύρας, Γ ραφείο Μελετών, I. Στεφανίδη τηλ: 0310/ 
249 951 ή 0310/218 690 εσ. 164 όλες τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποια¬ 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 6 Νοεμβρίου, και ώρα 9.00 - 9.30. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Από το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι προκηρύσσε¬ 
ται ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά για την ανάδειξη προμηθευτών για την «Προ¬ 
μήθεια αθλητικού υποστηρικτικού εξοπλισμού, εξοπλι¬ 
σμού σκοπευτηρίου Λαγκαδά και προμήθεια εξοπλισμού 
βαρέων αθλημάτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 
προϋπολογισμού 1.293.551 ευρώ (ένα εκατομμύριο δια¬ 
κόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες και πεντακόσια πενήντα 
ένα ευρώ) μετοΦ.Π.Α. 

Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών: 25 Νοεμβρίου 2002 ώρα 14:30 στο κεντρικό κτί¬ 
ριο της Π.Κ.Μ. 

Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Μέχρι 
25.11.2002 και ώρα 14:30. 

Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας. 

Διεύθυνση Διοικήσεως. 

Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης. 

Ταχ.Δ/νση: Τ. Οικονομίδη και Καθ.Ρωσσίδου 11 

Ταχ. Κώδικας: 54008 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα θα επιστραφούν. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της διακήρυξης από το Τ μήμα Οικονομικής Διοίκη¬ 
σης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
τηλ.0310409187 γραφείο 403. 

Θεσσαλονίκη, 17 Οκτωβρίου 2002 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(15) 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 15 Νο¬ 
εμβρίου 2002 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 - 10.30 
(λήξη παράδοσης προσφορών) στο Κεντρικό Δημοτικό 
Κατάστημα (Βενιζέλου 45, 3 ος όροφος, γρ. 304), ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής, θα γίνει δημόσια ανοικτή δημο¬ 
πρασία με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση προ¬ 
σφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά, για την προμήθεια: ενός (1) ειδικού οχήματος 
μεταφοράς υλικών (ανθέων, θάμνων κ.λ.π.), π.δ. 
42.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις 
τηο 11389/93 Υ.Α. 


Η ανακοίνωση της βαθμολογίας των προσφορών θα γί¬ 
νει στις 25 Νοεμβρίου 2002 και ώρα 10.00 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 28 Νοεμβρίου και ώρα 10.00 στο γραφείο 304, από 
την αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν την κατα¬ 
σκευή ή εμπορία του υπό προμήθεια είδους, γραμμένοι 
στα Οικεία Επιμελητήρια. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί του προϋπο¬ 
λογισμού της Υπηρεσίας με το Φ.Π.Α., σε γραμμάτιο κα¬ 
τάθεσης του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή ΙΟμηνης 
ισχύος από αναγνωρισμένη Τράπεζα. 

Περισσότερες πληροφορίες, αλλά και τη σχετική δια¬ 
κήρυξη, μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι από τη 
Δ/νση Πρασίνου του Δ.Θ., οδός Παπαρηγοπούλου 7, Αν. 
Καπνού, τηλ.: 0310/511-742, όλες τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες. 

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για οποιαδή¬ 
ποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, ορίζεται 
η 18 Νοεμβρίου 2002 και ώρα 9.00 - 9.30 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(16) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Αριθ. 33/2002 

Ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού 
προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με περιορι¬ 
σμένες προθεσμίες για την προμήθεια καυσίμων (πετρε¬ 
λαίου θερμάνσεως) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 
που βρίσκονται στους Νομούς: 

1) Νομός Αχάίας 

α) ΚΕΤΕΚ Πατρών μέχρι 25.000 λίτρα. 

β) Τ.Υ. Αγ. Ανδρέα μέχρι 1.500 λίτρα. 

2) Νομός Ηλείας 

α) ΚΕΤΕΚ Πύργου μέχρι 25.000 λίτρα. 

3) Νομός Αιτ/νίας 

α) ΚΕΤΕΚ Αγρίνιου μέχρι 35.000 λίτρα. 

β) ΚΕΚ Αγρίνιου μέχρι 3.500 λίτρα. 

γ) ΚΕΚ Μεσολογγίου μέχρι 5.000 λίτρα. 

δ) Τ.Υ. Αγρίνιου μέχρι 3.000 λίτρα. 

4) Νομός Κορίνθου 

α) ΚΠΑ Κορίνθου μέχρι 2.600 λίτρα. 

β) Τ.Υ. Κιάτου μέχρι 2.000 λίτρα. 

5) Νομός Λακωνίας 

α) ΚΕΤΕΚ Σπάρτης μέχρι 6.000 λίτρα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πάτρα την 25.11.02 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 14.30 στα Γ ραφεία της Περ/κής Δ/νσης 
Πελ/νήσουτου Οργανισμού (Αθηνών 89-Ρίο). 

Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού για τα 
δικαιολογητικά κ.λ.π. δίνονται στα ανωτέρω γραφεία του 
Οργανισμού, Τμήμα Προμηθειών κάθε εργάσιμη ημέρα 
και ώρα 08:00-13:00 τηλ.0610-966710 ΚΕΤΕΚ Πύργου 
τηλ. 06210-33154, ΚΕΤΕΚ Αγρίνιου τηλ. 06410-23008, 
ΚΕΚ Μεσολογγίου 06310-51383, ΚΕΤΕΚ Σπάρτης 07310- 
82270 και ΚΠΑ Κορίνθου 07410-81541. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Οργανισμό. 

Πάτρα, 18 Οκτωβρίου 2002 

Ο Περιφ/κός Δ/ντής Πελ/νήσου του ΟΑΕΔ κ.α.α. 

ΣΤ. ΜΠΟΥΓΕΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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(17) 

Γ'Πε.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" 

Το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις 
του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.95) του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 
266/96) «περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων και του Ν. 370/95 προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειώντου Δημοσί¬ 
ου προς το Κοινοτικό Δίκαιο: 

προκηρύσσει 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγι¬ 
σμένες προσφορές την 29.10.2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 
11.00 π.μ. για την προμήθεια ενός (1) γ- ΟΟϋΝΤΕΗ για το 
Ορμονολογικό Τμήμα, πιθανής ετήσιας προϋπολογισθεί- 
σης δαπάνης 44.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Νο¬ 
σοκομείο. 

Τις Τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να τις παραλαμ- 
βάνετε όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 
13.30 μ.μ. από το Γρ. Προμηθειώντου Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 49.18.244 

Η Διευθύντρια 
ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΛ. 

-♦- 

(18) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά, που θα γίνει στα γραφεία της Κεντρικής Υπη¬ 
ρεσίας, Αγησιλάου 10, 4ος όροφος, στις 26.11.2002 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. σχετικά με την: 

1) εκτύπωση και προμήθεια 320.000 δελτίων κοινωνικού 
τουρισμού, έτους 2002. 

2) μηχανογραφική καταχώρηση 185.000 περίπου αιτή¬ 
σεων δικαιούχων Ν. Αττικής και της περιφέρειας, κεντρι¬ 
κή διαχείριση του προγράμματος υποστηριζόμενη από 
σύστημα με το οποίο γίνεται η μηχανογραφική επεξεργα¬ 
σία των αιτήσεων των δικαιούχων Ν. Αττικής και Περιφέ¬ 
ρειας ανά υπηρεσία, σύνταξη απολογιστικών στοιχείων 
και έκδοση καταστάσεων ανά γραφείο απογραφής. Πε¬ 
ρισσότερες πληροφορίες και έντυπα διακηρύξεων δίνο¬ 
νται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία 
του Οργανισμού, Αγησιλάου 10,3 ος όροφος, γραφείο 306, 
τηλ. 5286091 

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον Οργανισμό Εργα¬ 
τικής Εστίας. 

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 

-♦- 

(19) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας, προκηρύσσει ανοικτό 


επαναληπτικό διαγωνισμό που θα γίνει στα γραφεία του 
Οργανισμού στην Αθήνα Αγησιλάου 10, τηλ. 010 
5286093, στις 13.11.2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. 
σχετικά με την προμήθεια ειδών νωπών ψαριών, πουλερι¬ 
κών, νωπού κρέατος, οπωρολαχανοπωλείου, κατεψυγμέ- 
νων ψαριών, κατεψυγμένων λαχανικών, παντοπωλείου 
και καθαριότητας για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 
Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μοσχάτου, Περιστεριού, Κε- 
ρατσινίου και Αγίας Βαρβάρας. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα διακηρύξεων 
δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γρα¬ 
φεία του Οργανισμού μας στην Αθήνα Αγησιλάου 10, τηλ. 
010 5286093. 

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον Οργανισμό Εργα¬ 
τικής Εστίας. 

Ο Πρόεδρος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
-♦- 

( 20 ) 

ΠΕ.Σ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
"ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» 

Το Γ.Ν. Κοζάνης "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" ύστερα από την 20/ 
17.9.2002 απόφαση του Σ.Δ. του Νοσοκομείου, προκη¬ 
ρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΕΠΙ- 
ΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ για το οικονομικό 
έτος 2002προϋπολογισμού 500.000 Ευρώ και με κριτήριο 
την χαμηλότερη τιμή, από πιστώσεις του Προϋπολογι¬ 
σμού του Νοσοκομείου. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18.11.2002 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12 στα γραφεία του Νοσοκομείου από 
την αρμόδια επιτροπή. 

Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
αρμόδιοι υπάλληλοι Κ. Ρουσόπουλος, Α. Τσιμπραηλίδης 
τηλ. 04610-67639, ΦΑΞ 04610-67638. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Π.Δ. 394/96. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Κοζάνη, 17 Οκτωβρίου 2002 
Ο Διοικητής 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΠΕ.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Το Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ μεταθέτει την ημερομηνία διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου φύλαξης 
των χώρων του Νοσοκομείου (α/α 7/02 διακήρυξης) που 
επρόκειτο να διενεργηθεί στις 21.10.02 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10 -10.30 π.μ. Η ημερομηνία της νέας διενέργει¬ 
ας του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί με νεώτερο έγγρα¬ 
φο. 

Η Δ/κη Διευθύντρια 
ΑΡΓΥΡΩ ΛΙΤΣΑΚΗ 
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( 22 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζα¬ 
ντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού διακηρύσ¬ 
σει ότι εκθέτει το έργο «Στερέωση και αποκατάσταση I. Ν. 
Παναγίας Φανερωμένης στο Πράθι Αγ. Θεοδώρων Κοριν¬ 
θίας» σε ανοικτή Δημοπρασία με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την ανάδειξη Αναδόχου. 

Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με σύστημα ανοι¬ 
κτής δημοπρασίας με αξιολόγηση και επί μέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 
3028/2002, του Π.Δ. 99/92, του Ν.1418/84, του Π.Δ. 
609/85, του Ν.2576/98, του Ν.2940/2001 και την ΥΠΠΟ/ 
ΔΑΒΜΜ/60882/2322/17.10.2002 Υπουργική Απόφαση 
έγκρισης των Οικονομοτεχνικών Τευχών και της Δημο- 
πράτησηςτου έργου. Η συνολική, σύμφωνα με τον προϋ¬ 
πολογισμό της μελέτης, προβλεπομένη δαπάνη ανέρχε¬ 
ται σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (850.000,00 €), 
χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α. και σε ένα εκατομμύριο 
εικοσιεπτά χιλιάδες ευρώ (1.027.000,00 €), με αναθεωρή¬ 
σεις και Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΥΠΠΟ, ΣΑ 
014/3 τροπ. 3,31.7.2002, ΚΑΕ 2002 ΣΕ01430081. «Στερέ¬ 
ωση και αποκατάσταση I. Ν. Παναγίας Φανερωμένης στο 
Πράθι Αγ.θεοδώρων Κορινθίας». 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
500 Η.Η. (Ημερολογιακές Ημέρες) από την ημέρα Υπο¬ 
γραφής της Σύμβασης. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στην Αθήνα στις 27 Νοεμβοίου 
2002, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης την 9.30 π.μ. και 
ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 11.00 
π.μ., στα ΓραφείατηςΔΑΒΜΜ (Αθήνα, Ερμού 56) ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Δ' ατομικής τάξης 
και άνω (παλαιά κατάταξη) και 2 ης τάξης και άνω (νέα κα¬ 
τάταξη) για έργα Οικοδομικά (προϋπολογιζόμενη δαπάνη 
έργου μαζί με τα απρόβλεπτα 850.000,00 €) όπως ο Νό¬ 
μος ορίζει, εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
έργα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και 
πληρούν τις πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις που θέτει η 
Διακήρυξη σε εφαρμογή του άρθρου 8α του Π.Δ. 99/92, 
δεδομένου ότι πρόκειται για έργο σε διατηρητέο μνημείο, 
που διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 «Για 
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτι¬ 
στικής Κληρονομιάς» και του Π.Δ. 99/92, και ιδίως διαθέ¬ 
τουν, ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τεκμηριωμένη προη¬ 
γούμενη σημαντική εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιων έρ¬ 
γων κατά την τελευταία πενταετία, συνολικής 
επικαιροποιημένης δαπάνης τουλάχιστον ίσης του προϋ¬ 
πολογισμού του δη μοπρ ατού μενού έργου. 

Γιατην συμμετοχή στη Δημοπρασία απαιτείται εγγύηση 
ύψους τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000.00 €) Ευρώ, 
δηλ. το 4% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, 
παρεχομένη σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το ΥΠ- 
ΠΟ/ΔΑΒΜΜ, Ερμού 56, Αθήνα, 10186. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
δημοπράτησης, το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή 
της προσφοράς τους κλπ πληροφορίες σχετικά με το έρ¬ 
γο, προσερχόμενοι από τις 29.10.2002, κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες υποδοχήςτου κοινού, μέχρι πέντε (5 
Η.Η.) ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκπνοή της 


προθεσμίας παραλαβής των προσφορών (22.11.2002), 
στα γραφεία της Δ/νσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟ (Αθήνα, Ερμού 56, 
5ος όροφος). Πληροφορίες: Μ. Κορύλλου ή και Χρύσα 
Μιλτιάδου, τηλ.: 010-3251.688-90. 

Η παραλαβή των τευχών Δημοπράτησης θα γίνεται από 
εξουσιοδοτημένο άτομο της επιχείρησης που θα προ¬ 
σκομίζει αποδεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει στις καλού¬ 
μενες τάξεις για έργα Οικοδομικά. 

Ο Γ ενικός Διευθυντής Αναστήλωσης 
Μουσείων και Τεχνικών Έργων 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΝΔΑΚΑΣ 

-Φ- 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας, προκηρύσσει πρόχει¬ 
ρο διαγωνισμό, που θα γίνει στα γραφεία της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Οργανισμού μας, Αγησιλάου 10, 4 ος όρο¬ 
φος στις 5.11.2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. σχετικά 
με την προμήθεια καθισμάτων για τα Εργατικά Κέντρα Ιω- 
αννίνων και Μεσολογγίου. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα διακηρύξεων, 
δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γρα¬ 
φεία του Οργανισμού, Αγησιλάου 10, 3 ος όροφος, γρα¬ 
φείο 306, τηλ. 010 5286092. 

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον Οργανισμό Εργα¬ 
τικής Εστίας. 

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 

-Φ- 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Ο ΟΣΕ για να βελτιώσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
προς την πελατεία του στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, 
αποκεντρώνοντας τα Σημεία Πώλησης σιδηροδρομικών 
προϊόντων, προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέρο¬ 
ντος και επιθυμεί να συνεργαστεί με ιδιωτικά Πρακτορεία. 
Για να συνεργαστούν τα Πρακτορεία με τον ΟΣΕ, απα¬ 
ραίτητα θα πρέπει να έχουν άδεια του ΕΟΤ για τη λει¬ 
τουργία Γραφείου Γενικού Τουρισμού, να μη έχουν αντα¬ 
γωνιστική δραστηριότητα σε γραμμές που εξυπηρετού¬ 
νται από το Σιδηρόδρομο, να είναι πελάτες του Δικτύου 
ΟΑΙ_ΙΙ_ΕΟ ΗΕΙ_Ι_Α8 το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σύν¬ 
δεσης με το σύστημα ηλεκτρονικής εξασφάλισης θέσης 
και έκδοσης εισιτηρίων ΟΣΕ, καθώς και ικανοποιητικό κύ¬ 
κλο εργασιών. Παρακαλείται όποιος ενδιαφέρεται να 
αναλάβει τη πρακτόρευση των σιδηροδρομικών εισιτη¬ 
ρίων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης να καταθέσει, το 
αργότερο μέχρι 25 Νοεμβρίου 2002, ώρα 14.30 μ.μ., βιο- 
γραφικό σημείωμα με τη σχετική αίτηση. Γ ια περισσότε¬ 
ρες πληροφορίες θα μπορείτε να απευθύνεστε στο Γ ρα¬ 
φείο αρ. 610, Δωδεκανήσου 10β, Θεσσαλονίκη, τηλ. 
0310.598-174, αρμόδιος Κ. Νικηφόρου, ή στην Επιθεώρη¬ 
ση Εκμετάλλευσης του ΟΣΕ στην Αλεξανδρούπολη, για 
να παραλάβετε και τους όρους διακήρυξης -πρακτόρευ¬ 
σης. 

Από τον ΟΣΕ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Η Δ/νση Ειδικών Έργων του Υπουργείου Περιβάλλο¬ 
ντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προκειμένου να 
αναθέσει την κατασκευή του έργου : «Διαμόρφωση χώ¬ 
ρου Αφετηρίας Κλασσικού Μαραθωνίου Δρόμου (Β' Φά¬ 
ση)» διενεργεί ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Π.Δ.334/2000 και τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2α του Ν. 1418/84, με σφραγισμένες προσφορές με 
το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ 4βτου άρθρου 4 του Ν. 1418/84 
και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 11.300.000,00 € 

1.Η Δημοπρασία θα γίνει στην Αθήνα στις 11.12.2002 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 (λήξη επίδοσης Προσφο¬ 
ρών) στα Γραφεία της Δ/νσης Ειδικών Έργων Α.Π. στην 
Αθήνα οδός Λ.Ριανκούρ 71, ενώπιον αρμόδιας επιτρο¬ 
πής. 

2 Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Ελ¬ 
ληνικό ΜΕΕΠ , Πέμπτης τάξης και άνω (νέα Πτυχία) ή Ζ' 
τάξης και άνω (Παλαιά πτυχία) για έργα οικοδομικά & Τρί- 
της τάξης & άνω (Νέα Πτυχία) ή Ε Τάξης & άνω (Παλαιά 
Πτυχία) για έργα Η/Μ. 

Β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε αντί¬ 
στοιχα μητρώα ή σε επισήμους καταλόγους αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών της χώρας προέλευσης τους για 
αντίστοιχα έργα σε αντίστοιχες τάξεις με τις παραπάνω 
αναφερόμενες. 

Γ. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχόμενες από χώ¬ 
ρες όπου δεν τηρούνται. Επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εφ’όσον έχουν εκτελέσει σε Κράτη - μέλη της Κοι¬ 
νότητας παρόμοια (ποσοτικά & ποιοτικά) έργα με το δη- 
μοπρατούμενο και πληρούν τις ίδιες τυπικές και 
ουσιαστικές προϋποθέσεις με τις Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις της παρ. Α. 

Επίσης γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις της Νομοθεσίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη δημοπρασία 
πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγύηση συμμετοχής ποσού 226 000,00 € δηλ 2% 
του Προϋπολογισμού του έργου, παρεχόμενη σύμφωνα 
με αυτά που ορίζονται στο Ν. 1418/84 και το Π Δ 609/85 
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σή¬ 
μερα. 

2. Όλα τα στοιχεία όπως αυτά περιγράφονται αναλυτι¬ 
κά στη Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου. 

3. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ Ε. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα στοι¬ 
χεία της δημοπρασίας ύστερα από συννενόηση με την 
Δ/νση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών, οδός Λ. 
Ριανκούρ 71,3ος όροφος. 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2002 

Η Διευθύντρια 
Β. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 5527 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου Νομού Κυκλάδων διακηρύσσει, 
ότι εκτίθεται σε μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα 
των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης, σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμέ¬ 
νης μελέτης και τις διατάξειςτου Ν. 1418/84 «Δημόσια έρ¬ 
γα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων «όπως τροποποιήθη¬ 
κε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 
2372/96, 2576/98, 2741/99, 2940/2001 και του Π.Δ. 
609/85, όπως αιττό ισχύει κατά το χρόνο προσφοράς, η 
κατασκευή του έργου. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΥΚΟ¬ 
ΝΟΥ» προϋπολογισμού: 693.645,62 ΕΥΡΩ (χωρίς το 
Φ.Π.Α.). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 13.11.2002. Ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 π.μ. λήξης επίδοσης προσφορών στα γρα¬ 
φεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου στη 
Μύκονο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές σύμφωνα με τις ισχύ- 
ουσες διατάξεις: 

Α.1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ 
1ης, 2ης ή 3ης (έδρας Ν. Κυκλ. ή δηλούμενο δεύτερο Νο¬ 
μό) για έργα Οικοδομικά (άρθρο 4. Ν. 2940/2001 ΦΕΚ 
180 Α'). 

Α.2. Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ 
Α2, 1ης, ή 2ης τάξης για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά. 

Α. 3. Ή εργοληπτικές επιχειρήσεις παλαιών εργοληπτι¬ 
κών πτυχίων τάξεως Γ, Δ1, Δ ή Ε (Ν. Κυκλ. ή γειτον.) ή Στ 
(Ν. Κυκλάδων) για έργα Οικοδομικά και αντίστοιχα Γ, Δ1, 
Δ ή Ε (Ν. Κυκλ.) για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά, εφόσο 
τυχόν έχει παραταθεί η ισχύς των εργοληπτικών βεβαιώ¬ 
σεων ΜΕΕΠ 

Α.4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων γραμμέ¬ 
νων στο ΜΕΕΠ των ανωτέρω κατηγοριών. 

Α. 5. Κατασκευαστικές επιχειρήσεις των χωρών-μελών 
της ΕΈ. ή του ΕΟΧ δυναμικότητας αντίστοιχης με το δη- 
μοπρατούμενο έργο, ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων πού καλύπτουν τις παραπάνω κατηγορίες και 
δυναμικότητες. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται το 
ποσό των 13.873 ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 
του προϋπολογισμού μελέτης, απευθυνόμενη στο Δήμο 
Μυκόνου. 

Η εγγύηση παρέχεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ διάρκειας όχι Πρότερης 
των 90 ημερολογιακών ημερών. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται μέχρι την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού αντί του ποσού των 35,00 ΕΥ¬ 
ΡΩ. 

Μύκονος, 18 Οκτωβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
(υπογραφή) 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αριθ. 07/3533 

Ο Νομάρχης Καβάλας διακηρύσσει ότι δημοπρατείται 
με σφραγισμένες προσφορές με σύστημα προσφοράς το 
με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ και σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85, το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΔΙΑ- 
ΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 8 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗ¬ 
ΜΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ-ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ-ΧΑΪΔΕΥΤΟ» προϋπολογισμού: 
1.542.373,00 + 277.627,00 Φ.Π.Α.= 1.820.000,00 Ευρώ 
σύμφωνα με τους Ν.1418/84, 2229/94, 2372/96, 2576/98, 
2218/94, 2240/94, 2503/97, 2940/01 και τα Π.Δ. 472/85, 
609/85, 286/94, 368/94 και 218/99. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 13.11.2002, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φείο της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας, 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Ε' [ΤΡΙΤΗΣ) τάξης και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των Ν. 
1418/84, 2940/01 και των σχετικών Π.Δ. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν εγγύηση συμ¬ 
μετοχής Ευρώ 30.848,00 που θα απευθύνεται προς την 
Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακού Διαμερίσματος Κα¬ 
βάλας και δήλωση του Ν. 1599/86 για τις ενεργεία εργο¬ 
λαβίες τους, καθώς και όσα προβλέπονται με το Ν. 
2229/94. Τεύχη και έντυπα προσφοράς θα χορηγούνται 
απάτη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (γραφείο 318) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες και έως είκοσι τέσσερις ώρες 
πριν από την λήξη παράδοσης προσφορών. 

Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του διαγωνισμού, η επα¬ 
νάληψη αυτού θα γίνειτην 20.11.2002, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα ίδια γρα¬ 
φείο. 

Πληροφορίες: Δ.Τ.Υ.Ν.Δ. Καβάλας-τηλ. 0510291318. 

Καβάλα, 21 Οκτωβρίου 2002 
Ο Νομάρχης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ 

-♦- 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αριθ. 3584 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό (βάσει αποφάσεως του Πρυτανικού 
Συμβουλίου που έχει ληφθεί στην υπ’ αρθ 663/2002 Συνε¬ 
δρία τους με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά εκπτώσεως για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως εργασιών της Εργολα¬ 
βίας «Κατασκευή κερκίδων ανοικτού γηπέδου αθλητικού 
κέντρου» προϋπολογιζόμενης δαπάνης διακοσίων σαρά¬ 
ντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε Ευρώ 


(243.795,00). στην οποία συμπεριλαμβάνεται ποσό εξ εί¬ 
κοσι έξη χιλιάδωντετρακοσίων σαράντα έξη Ευρώ και πέ¬ 
ντε λεπτών 06.446.05) για απρόβλεπτα, ποσό εκ τριών χι¬ 
λιάδων οκτακόσιων πενήντα δύο Ευρώ και σαράντα πέντε 
λεπτών (3.852,45) για αναθεώρηση και ποσό εκ τριάντα 
επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα Ευρώ (37.189,00) 
γιαΦ.Π.Α. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στην Πανεπιστημιούπολη την 
13η του μηνάς Νοεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11.00 (λήξη παραδόσεως των προσφορών) στα γραφεία 
της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμ¬ 
ματισμού κα Δικτύων [Α' κτίριο (κτίριο Διοίκησης), 1ος 
όροφος] του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1418/84. «Δη¬ 
μόσια έργα κα ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94 τα εκτε¬ 
λεστικά αυτών Π.Δ., τις διατάξεις των νόμων 2052/92, 
2168/93.2308/95, 2338/95. 2372/96, 2576/98 2741/99. και 
2940/2001 .τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και γενικά 
την νομοθεσία που διέπει τα δημόσια έργα Στην δημο¬ 
πρασία γίνονται δεκτές: 

Α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε,Π. για έργα Οικοδομικά Β' τάξεως και άνω της πα¬ 
λιάς κατάταξης. 

Β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ. Ε. Ε. Π. για έργα Οικοδομικά Α2 τάξης ή 1 ης Τάξης ή 2ης 
(άρθρο 4του Ν. 2940/01). 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία «δ». 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

• Την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής και κατάταξης 
στο ΜΕΕΠ που θα πρέπει να έχει σημανθεί και κυρωθεί 
από την Υπηρεσία τήρησης Μητρώου του ΜΕΕΠ (Ν. 
2940/2001). 

• Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία εκ 
τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο (4.132 ) Ευρώ, 
ήτοι 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, 
σύμφωνα προς αυτά που ορίζονται στις ισχύουσες διατά¬ 
ξεις και του αρθ. 15 της Διακηρύξεως της Δημοπρασίας. 

• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 όπου 
θα δηλώνονται οι εν ενεργεία εργολαβίες τους που θα συ¬ 
νοδεύεται από 

α. Βεβαίωση για το όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου 
εργασιών για κάθε έργο εκδιδομένη από την υπηρεσία 
που εκτελείτο έργο. 

β. Βεβαίωση για την καλή και εμπρόθεσμη ή μη εκτέλε¬ 
ση του έργου και την τήρηση ή μη του εγκεκριμένου χρο¬ 
νοδιαγράμματος (αρθ. 4, πυρ. 14του Ν. 2229/94). 

γ. Βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση των 
ασφαλιστικών εισφορών και τη φορολογική ενημερότητα 
για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη της, ή σε Κοινο¬ 
πραξία. 

• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8του Ν. 1599/86 όπου 
θα δηλώνονται τα μηχανήματα έργων που κατέχει η επι¬ 
χείρηση η οποία δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις 
καταβολής των προβλεπομένων στο άρθ. 20 του Ν. 
2052/92 τελών για τα μηχανήματα έργων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμ¬ 
ματος Δημοσίων Επενδύσεων και υπόκειται στις κρατή¬ 
σεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών της δημο¬ 
πρασίας και του τρόπου κτήσεως αυτών (τευχών, 
σχεδίων, διαγραμμάτων κλπ.) και να παραλάβουν τεύχος 
εντύπων στοιχείων για την σύνταξη και υποβολή της προ- 
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αφοράς τους προσερχόμενοι στα Γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες κα ώρες μέχρι και τρεις εργάσιμες ημέρες 
πριν από τον διαγωνισμό, προσκομίζοντας αποδεικτικό 
καταβολής ποσού 45 € στον λογαριασμό 26037 Τραπέζης 
της Ελλάδος. (Υποκατάστημα Πατρών). Η δαπάνη φωτο- 
τυπήσεως των σχεδίων βαρύνει τον ενδιαφερόμενο ερ¬ 
γολήπτη. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως της περιλήψεως της διακηρύ- 
ξεως (αρχικής και τυχόν επαναλήψεων) βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Πληροφορίες σχετικές με τον διαγωνισμό θα παρέχο¬ 
νται καθημερινά τις εργάσιμες ώρες από το τηλέφωνο 
(0610) 996 642, αρμόδιος Λεβιθόπουλος. 

Πάτρα, 18 Οκτωβρίου 2002 
Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΖΟΥΜΠΟΣ 

-♦- 

(29) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αριθ. 3583 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό (βάσει αποφάσεως του Πρυτανικού 
Συμβουλίου που έχει ληφθεί στην υπ’ αριθ. 663/2002 Συ¬ 
νεδρία του) με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
-προσφοράς με επί μέρους ποσοστά εκπτώσεως για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως εργασιών της Εργολα¬ 
βίας «Λειτουργικές και αισθητικές παρεμβάσεις- βελτιώ¬ 
σεις Παν/πόλεως- Πατρών Α'Φάση»προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακο- 
σίων εβδομήντα επτά Ευρώ (775.377,00), στην οποία συ- 
μπεριλαμβάνεται ποσό εξ ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων 
τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων Ευρώ και σαράντα 
οκτώ λεπτών (84.474,48) για απρόβλεπτα, ποσό εξ εννέα 
χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ενός Ευρώ και εξήντα οκτώ 
λεπτών (9.461,68) για αναθεώρηση κα ποσό εξ εκατόν δέ¬ 
κα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά Ευρώ και 
ογδόντα εννία λεπτών (118.277,89) γιαΦ.Π.Α. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στην Πανεπιστημιούπολη την 
13η του μηνάς Νοεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11.00 (λήξη παραδόσεως των προσφορών) στα γραφεία 
της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμ¬ 
ματισμού και Δικτύων [Α' κτίριο (κτίριο Διοίκησης), 1ος 
όροφος] του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Το έργο διέπεται από πς διατάξεις του Ν. 1418/84, «Δη¬ 
μόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94 τα εκτε¬ 
λεστικά αυτών Π.Δ., τις διατάξεις των νόμων 2052/92. 
2166/93, 2308/95, 2338/95, 2372/96, 2576/982741/99, και 
2940/2001, τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και γενικά 
την νομοθεσία που διέπει τα δημόσια έργα. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις της παλαιός κατάταξης, 
εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π για έργα Οδοποιίας Γ τάξε- 


ως και άνω και για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά Β' τάξεως 
και άνω. 

β) (Σύμφωνα με το Ν. 2940/01 αρθ 4 παρ.40 γίνονται δε¬ 
κτές): 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα Οδοποιίας 1ης τάξης ή 2ης ή 3ης και 
για έργα Η/Μ Α2 τάξης ή 1 ης και 2ης εφόσον αυτές (οι 2ης 
τάξης) βρίσκονται εντός του νομού ή τον έχουν δηλώσει 
σαν δεύτερο νομό. 

γ) Κοινοπραξίες μεταξύ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
εχουσώντις ανωτέρω προϋποθέσεις. 

δ) Στις Κοινοπραξίες της παρ. (γ) δύναται να συμμετέ¬ 
χουν κα Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π Α1 τάξης για έργα Η/Μ υπό την 
προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τις επιχειρήσεις 
αυτές θα συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής 
του έργου ή στα κέρδη καιτις ζημίες της κοινοπραξίας με 
ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό(30%) αρθ. 4 
παρ. 42 του Ν. 2940/01. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία «α». 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

• Την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής κα κατάταξης 
στο ΜΕΕΠ που θα πρέπει να έχει σημανθεί και κυρωθεί 
από την Υπηρεσία τήρησης Μητρώου του ΜΕΕΠ (Ν. 
2940/2001) 

• Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία εκ 
δεκατριών χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο (13.142) Ευρώ, 
ήτοι 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, 
σύμφωνα προς αυτά που ορίζονται στις ισχύουσες διατά¬ 
ξεις και του αρθ. 15 της Διακηρύξεως της Δημοπρασίας. 

• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπου 
θα δηλώνονται οι εν ενεργεία εργολαβίες τους που θα συ¬ 
νοδεύεται από 

α. Βεβαίωση για το όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου 
εργασιών για κάθε έργο εκδιδομένη από την υπηρεσία 
που εκτελείτο έργο. 

β. Βεβαίωση για την καλή και εμπρόθεσμη ή μη εκτέλε¬ 
ση του έργου και την τήρηση ή μη του εγκεκριμένου χρο¬ 
νοδιαγράμματος (αρθ. 4. παρ. 14του Ν. 2229/94). 

γ. Βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση των 
ασφαλιστικών εισφορών και τη φορολογική ενημερότητα 
για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη της, ή σε Κοινο¬ 
πραξία. 

• Υπεύθυνη δήλωσητου άρθρου 8του Ν. 1599/86 όπου 
θα δηλώνονται τα μηχανήματα έργων που κατέχει η επι¬ 
χείρηση η οποία δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις 
καταβολής των προβλεπομένων στο αρθ. 20 του Ν. 
2052/92 τελών για τα μηχανήματα έργων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμ¬ 
ματος Δημοσίων Επενδύσεων και υπόκειται στις κρατή¬ 
σεις που προβλέπονται για τα έργο αυτά. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών της δημο¬ 
πρασίας και του τρόπου κτήσεως αυτών (τευχών, 
σχεδίων, διαγραμμάτων κ.λπ.) καιναπαραλάβουντεύχος 
εντύπων στοιχείων για την σύνταξη και υποβολή της προ¬ 
σφοράς τους προσερχόμενοι στα Γ ραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες μέχρι και τρεις εργάσιμες ήμερες 
πριν από τον διαγωνισμό, προσκομίζοντας αποδεικτικό 
καταβολής ποσού 60 € στον λογαριασμό 26037 Τ ραπέζης 
της Ελλάδος. (Υποκατάστημα Πατρών). Η δαπάνη φωτο- 
τυπήσεως των σχεδίων βαρύνει τον ενδιαφερόμενο ερ¬ 
γολήπτη. 
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Τα έξοδα δημοσιεύσεως της περιλήψεως της διακηρύ- 
ξεως (αρχικής και τυχόν επαναλήψεων) βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Πληροφορίες σχετικές με τον διαγωνισμό θα παρέχο¬ 
νται καθημερινά τις εργάσιμες ώρες από το τηλέφωνο 
(0610) 996 615, αρμόδιος Κουρεμένος. 

Πάτρα, 18 Οκτωβρίου 2002 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΖΟΥΜΠΟΣ 

-♦- 

(30) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ 
Αριθ. 8652 

Η Περ/κή Δ/νση Ανατ. Μακ. & Θράκης του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
που θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθει¬ 
ών, για την φύλαξη των ΚΕΤΕΚ Αλεξ/λης, Κομοτηνής, 
Σερρών, τα Σάββατα - Κυριακές - Αργίες όλο το 24ωρο, 
προϋπολογισμού 21.951,32 € για κάθε ΚΕΤΕΚ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11.11.2002 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 2:30 μ.μ. στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Ανατ. 
Μακ. & Θράκης του ΟΑΕΔ - Περιγιάλι - Καβάλα. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν: 

Α) Στην Περ/κή Δ/νση Ανατ. Μακ,& Θράκης «Περιγιάλι - 
Καβάλα τηλ.0510-225455 κάθε μέρα μέχρι την ημέρα διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. 

Β) Στην αρμόδια Επιτροπή κατά την ώρα που έχει ορι¬ 
στεί για την διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουντον Οργανισμό. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το αρμό¬ 
διο Τμήμα Προμηθειών κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις 
εργάσιμες ώρες. 

Καβάλα, 21 Οκτωβρίου 2002 
Από την Περ/κη Δ/νση Ανατ. Μακ. & Θράκης του ΟΑΕΔ 

-♦- 

(31) 

ΠΕ.ΣΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
Αριθ. 2527 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ 
διακηρύσσει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι- 
σμότην ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟΥ προϋπολ. δαπάνη εβδομήντα τρεις χιλ. εννέακό- 
σια πενήντα πέντε (73.955) Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 18.11.02 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 12 μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου με ενσφράγι¬ 
στες προσφορές. 

Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής πα¬ 
ρέχονται από το Λογιστήριο του Νοσοκομείου όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 0273083172 
και 0273083115. 

Ο Διοικητής 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 


( 32 ) 

ΠΕ.ΣΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
διακήρυσσει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό την ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟΥ προϋπολ. δαπάνη εβδομήντα τρεις χιλ. εννεακό- 
σια πενήντα πέντε (73.955) Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 18.11.02 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 12μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου με ενσφράγι¬ 
στες προσφορές. 

Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής πα¬ 
ρέχονται από το Λογιστήριο του Νοσοκομείου όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνα 0273083172 & 
0273083115. 


Ο Διοικητής 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

-♦- 


(33) 


ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:"Διαμόρφωση χώρων 9ης Ομάδας κτι¬ 
ρίων επέκτασης Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α.". 


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ: 263.692,58 Ε 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ: 39.553,89 Ε 

ΣΥΝΟΛΟ: 303.246,47 Ε 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η/Μ: 129.207,82 Ε 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Η/Μ: 19.381,17Ε 

ΣΥΝΟΛΟ: 148.588,99 Ε 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 7.764,54 Ε 

Φ.Π.Α.: 82.728,00 Ε 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡ¬ 
ΓΟΥ: Ο Ν. 1418/1984, ο Ν. 2576/1998, το Π.Δ. 609/1985, 


και το Π.Δ. 170/1987, όπως κάθε φορά ισχύουν. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 


ΕΡΓΟΥ: Η Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασηςτου Ι.Κ.Α. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙ¬ 
ΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ανοικτή δη¬ 
μοπρασία. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 
6/11/2002, ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Ταυτόχρο¬ 
να, στην Πρέβεζα, οδός Σελεύκειας 9 (Τοπικό Υποκ/μα 
Ι.Κ.Α Πρέβεζας) και στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους 19 ( 
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης Ι.Κ.Α.). 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕ¬ 
ΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Εργοληπτικές επιχειρήσεις 
ΜΕΕΠ που δικαιούνται συμμετοχής βάσει των κειμένων 
διατάξεων. Επίσης, γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις και από άλλα κράτη, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις ή από διεθνείς υποχρεώσεις της Ελ¬ 
λάδας. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 18.384,00 ΕΥΡΩ. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ (έως και 05/11/2002 - ο όρος αυ¬ 
τός τίθεται βάσει της παρ/φου 4Θ του άρθρου 4 του Π.Δ. 
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609/1985): Ιπποκράτους 19, Αθήνα (Διεύθυνση Τεχνικής 
και Στέγασης του Ι.Κ.Α.) τηλ. 010.36.62.429 και από το Τ ο- 
πικό Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Πρέβεζας, οδός Σελεύκειας 9, τηλ. 
06820-22221 και 06820-24332, με αντίγραφο απόδειξης 
κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (αρ. λογαρ. 
040/549003-05) 20,00 ΕΥΡΩ "για παροχή εντύπων διαγω¬ 
νισμού". 

Επισημαίνεται ότι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που είχαν 
παραλάβει τεύχη του πρώτου διαγωνισμού, θα παραλά- 
βουντην διακήρυξη της επαναληπτικής δημοπρασίας χω¬ 
ρίς οικονομική επιβάρυνση. 

Ο Διευθυντής 

της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης 

I. ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(34) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

Ανακοινώνεται ότι την 6.11.20002 θα γίνει από αρμόδια 
επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Ερμούπολης μειοδοτι¬ 
κός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 
(%) χωρίς όριο επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης 
(άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85) για την ανάδειξη εργολάβου 
εκτέλεσης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙ¬ 
ΡΟΥ. 

Η υποβολή των προσφορών θα αρχίσει την 10.30 ώρα 
και θα τελείωσα την 11.00. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις: 

1. του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων» ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το Ν. 2229/94. 

2. του Π.Δ.609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων». 

3. του Π.Δ. 286/94τροποποίηση των διατάξεωντου Π.Δ. 
609/85. 

4. του Π.Δ.171/87 «Όργαναπου αποφασίζουν...κ.λπ.) 

5. του Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

6. του Ν.2940/01 «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμι¬ 
κά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού το¬ 
μέα και άλλες διατάξεις». 

Το έργο έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 149.230,00 
ευρώ, εκ των οποίων 100.586,12 ευρώ αφορούν εργα¬ 
σίες, 18.105,50 ευρώ αφορούν Ε.Ο. και Γ.Ε. (18%) του 
αναδόχου, 11.869,16 ευρώ αφορούν τυχόν απρόβλεπτα 
έξοδα (10% επί των εργασιών και του Ε Ο και Γ.Ε.), 
1.501,17 ευρώ πρόβλεψη για αναθεώρηση και 17.188,05 
ευρώ πρόβλεψη για Φ.Π.Α. 13%. 

Η προθεσμία που θα ολοκληρωθεί το έργο, ορίζεται σε 
πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, που θα 
κατατεθεί κατά την υποβολή των προσφορών, ορίζεται το 
ποσό των 2.985,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκό¬ 
μιση ισόποσου γραμματίου εισπράξεως του Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. απευθυνόμε¬ 
νη στον Δήμο Ερμούπολης. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο Α2 τάξης και 


άνω υπό τους περιορισμούς των κατωτάτων ορίων για έρ¬ 
γα οικοδομικά και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυ¬ 
χίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες 
κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 
16 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2940/01. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
δημοπράτησης από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Ερμούπολης τις εργάσιμες ώρες και ημέρες 
(Πλ. Μιαούλη, Ερμούπολη, Σύρος τηλ. 02810-80444). 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγμα¬ 
τοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημερομη¬ 
νία ή αποβεί άγονος θα επαναληφθεί χωρίς να απαιτείται 
νέα δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης την 
20 . 11 . 2002 . 

Ερμούπολη, 18 Οκτωβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ 

-♦- 

(35) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 5475 

Η Δ/νση Δασών Ν. Κεφ/νιάς προκηρύσσει τακτικό δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου της εγκε¬ 
κριμένης μελέτης, σε έντυπο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84 καιτου Π.Δ.609/85 όπωςτρο- 
ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την ανάδειξη ανα¬ 
δόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από 
πυρκαγιές - αναδάσωση στη θέση «Παλαμάρι» Δήμου Αρ¬ 
γοστολιού» προϋπολογισμού δαπάνης 163.150 ευρώ μα¬ 
ζί με το ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20η Νοεμβρίου 2002 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσης Δασών Ν. 
Κεφ/νιάς, Πάροδος Σουηδίας, 28100 Αργοστόλι. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α.- Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔ- 
ΔΕ) με πτυχίο Γ τάξης και άνω ή ανάλογης τάξεως πτυχί¬ 
ου σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την ημέρα της δημο¬ 
πρασίας. 

β- Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα πρασίνου (που είναι στελεχωμένες με 
Δασολόγους ή Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο 
Μ.Ε.Κ.) με πτυχίο Β'τάξης και άνω ή Α2τάξης και άνω (νέα 
κατάταξη όπως ορίζει ο Ν. 2940/01) σύμφωνα με τους πε¬ 
ριορισμούς του Νόμου και τα ισχύοντα κατά την ημέρα 
της δημοπρασίας. 

γ.- Κοινοπραξίες μεταξύ καλούμενων επιχειρήσεων 
σύμφωνα με τους περιορισμούς του νόμου. 

δ.- Αλλοδαποί εργολήπτες και επιχειρήσεις Κράτους 
μέλους με τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις και μεταφρα¬ 
σμένα στην Ελληνική δικαιολογητικά. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το πο- 
σόν των 2768.25 Ευρώ ήτοι το 2% του προϋπολογισμού 
χωρίς το Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 7 της διακήρυξης 
και απευθύνεται στηνπροϊσταμένη αρχή (Δ/νση Δασών Ν. 
Κεφ/νιάς). 

Η παραλαβή των στοιχείων του διαγωνισμού ήτοι τα 
τεύχη του διαγωνισμού, τα έντυπα οικονομικών προσφο¬ 
ρών κ.λπ. θα δίνονται μέχρι την προηγουμένη της διενέρ- 
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γειας του διαγωνισμού που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι μπορούν ναταπρομηθευθούν μία (1) ημέρα πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να πάρουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
Γραφεία της Δ/νσης Δασών Ν. Κεφ/νιάς, Πάροδος Σουη¬ 
δίας, 28100 Αργοστόλι ή στα τηλέφωνα 067102223 και 
0671025911. 

Αργοστόλι, 17 Οκτωβρίου 2002 

Ο Διευθυντής Δασών 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΑΛΟΥΡΟΣ 

-Φ- 

(36) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3369 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑ.ΔΥ.Κ.), 
προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με προ¬ 
σφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τι¬ 
μών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τι¬ 
μών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης, για την κατασκευή του έργου: 
«ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ 2004) ΣΥ¬ 
ΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΓΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.1418/84. όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το Ν. 2228/94 (ΦΕΚ Α' αριθμ. φύλλου 
138/31.8.1994). και τα Προεδρικά Διατάγματα 609/85 και 
23/93 ως ισχύουν σήμερον, τις διατάξεις του νόμου 2940 
(ΦΕΚ. 180/8.8.2001), τις διατάξεις του άρθρου 2 του νό¬ 
μου 2576/98 για τη «Βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης 
Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 25Α7 9.2.98), 
την αριθμ. Δ17α/08/16/ ΦΝ 402 από Υπουργική Απόφαση 
γιο την διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου κατασκευής 
Δημοσίου έργου, προϋπολογισμού Μελέτης 291.525,45 
€χωρίςΦ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή, στις 
6.11.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επι- 
δόσεως προσφορών) στα γραφεία του Οργανισμού Ανά¬ 
πτυξης Δυτικής Κρήτης. -Χανιά Κρήτης, (Πλατεία 1866 
και Κριάρη. τηλ. 08210-98389.) 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Πρώ¬ 
της τάξης και άνω για έργα Οικοδομικά με Α1 και άνω για 
έργο Ηλεκτρομηχανολογικά, σύμφωνα με τον Ν. 
2940/2001 άρδρο 4 παράγραφος 40. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η 
5.830.51 € δηλαδή το 2% του προϋπολογισμού της μελέ¬ 
της του έργου και θα απευθύνεται στον Οργανισμό Ανά¬ 
πτυξης Δυτικής Κρήτης. 

Η συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου, 
ορίζεται σε τρεις (3) μήνες και αρχίζει από την ημερομη¬ 
νία υπογραφής της σύμβασης. Περισσότερες πληροφο¬ 


ρίες, δίδονται στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης 
Δυτικής Κρήτης, τις εργάσιμες ήμερες και ώρες. 

Χανιά, 21 Οκτωβρίου 2002 

Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ 

-Φ- 

(37) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3368 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.), 
προκήρυσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με προ¬ 
σφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τι¬ 
μών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τι¬ 
μών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης, για την κατασκευή του έργου 
«ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΑ (ΕΛΛΑΔΑ 2004) 
ΕΘΝΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΕΓΗ ΠΙΣΙ¬ 
ΝΑΣ 25Μ, σύ μφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84. όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 
Α'αριθμ. Φύλλου 138/31.8.1994), και τα Προεδρικά Δια¬ 
τάγματα 609/86 και 23/93 ως ισχύουν σήμερον, τις διατά¬ 
ξεις του νόμου 2940(ΦΕΚ. 180/6.8.2001). τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του νόμου 2578/98 για τη «Βελτίωση των διαδι¬ 
κασιών ανάθεσης Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 25Α79.2.98), την αριθμ. Α17α/08/16/ ΦΝ 402 από 
Υπουργική Απόφαση για την διαδικασία ανάδειξης του 
αναδόχου κατασκευής Δημοσίου έργου, προϋπολογι¬ 
σμού Μελέτης 149.152,87€χωρίςΦ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή, στις 
6.11.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξηεπιδό- 
σεως προσφορών) στα γραφεία του Οργανισμού Ανά¬ 
πτυξης Δυτικής Κρήτης. -Χανιά Κρήτης. (Πλατεία 1866 
και Κριάρη, τηλ. 08210-98389.) 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 και άνω για έργα Οι¬ 
κοδομικά, σύμφωνα με τον Ν. 2940/2001 άρθρο 4 παρά¬ 
γραφος 40. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
2.983,08 € δηλαδή το 2% του προϋπολογισμού της μελέ¬ 
της του έργου και θα απευθύνεται στον Οργανισμό Ανά¬ 
πτυξης Δυτικής Κρήτης. 

Η συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου, 
ορίζεται σε σαρανταπέντε (45) ημέρες και αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Περισσότερες πληροφορίες, δίδονται στα γραφεία του 
Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Χανιά, 21 Οκτωβρίου 2002 

Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




